CONTRACT REVIEW SHEET 



Person Sending: 


Department Name: \^>*~ 


ateSent: 



Contract 



Amendment # Q 



Grant 



Lease Approved otgoard Session 

INCOMING FUNDS? YES (N9) (CIRCLE ONE) C^^f) 

If incoming funds you must attach a Revenue Management Sheet \^_^_j3L 

v Choirm, 




Contractors 
Name: 



Date From: 



Date To: 



Amount of Contract or Amendment: 



If an Amendment, New Contract Total - $n/a | ^ ^ ^ j ^ ^ P C i 



Certificates of 

Insurance 

Attached: 



Liability 

(circle one) 

Yes No 



Workers Comp 

(circle one) 

Yes No 



If no insurance attached,why not? 



Process taken to select contractor: 
Verbal quote: Written quote:_ 



RFP: 



(Attach copy for reference) 
description of Contract Services: 



Competitive Bid: Renewal: 



^ 



For Risk Management Use 



Date Risk Received: ^ $\0 



Date Scheduled on BOC Agenda 



Authorization for Health Administration to 
sign on behalf of BOC: 

yes no . 

v / 



Additional Comments: 



StafrReview Signatures: 



\ 



1 



Rfsk 




ement 



Qh 



date 



Legal Counsel 



7 ^^A^U /;f 7 
date 



Aiffudur*. Copy to 3uc*f S* 



Review. CON 5/98 



To: Marion County Board of Commissioners 



TroHM BftUy F. Wasson 
Date: Augist 30, 1999 

Re: Change orders 8, 9 and 10. Request for your Approval. 

Recommendation: 

Approve change orders 8, 9 and 10. 

Background: 

Attached are the above referenced change orders for your approval. Change order 8 includes 18 
specific items that provide for changes to the scope of the project per either owner or consultant 
recommended items. The impact is to add $89,094 in cost to the project, 69% of this amount 
will be the responsibility of the County and the balance will be the responsibility of the Transit 
District 

Change order # 9 includes seven specific changes and will add $54,446 to the project with the 
same cost sharing by the County and Transit District. 

Change order #10 includes only one activity, the removal and backfill of unsuitable material on 
site, for a total of $82,520. This item is also shared by County and Transit District. 

Transit District will take up approval of these change orders at its' Sept. 9 th . Special meeting. 

Thank you for your consideration. 

Attachment: change orders 8, 9, and 10 

cc: John Whittington, Salem Area Transit District 
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CHANGE ORDER 



PROJECT: 


Courthouse Square 


CHANGE ORDER NUMBER: 


8 


(name, address) 


555 Court Street NE 








Salem, Oregon 97301 


INITIATION DATE: 


August 17, 1999 






ARCHITECT'S PROJECT NO.: 


9828 


TO: 


Pence/Kelly Construction, Inc. 


CONTRACT FOR: 


General Construction 


(contractor) 


2747 Pence Loop SE, P.O. Box 4109 








Salem, Oregon 97302-8109 


CONTRACT DATE: 


February 17, 1999 



You are directed to make the following changes in this Contract: 



1. 


Provide revision to slab depression transition at large and small depressions per R.F.I. # 24, 
asperC.O.R. #24 Add 


$ 


5,292.00 


2. 


Provide "Sungate 1000 Low E" in place of "Sungate 500 Low E" per Proposal Request 
on South, East and West Building faces, as per C.O.R. # 55 


13 rev 

Add 


$ 


23,550.00 


3. 


Modify columns from rectangular to square at Hearing Room 1233, grid J-12 and K-12, 
as ner C O R # 57r 


Add 


$ 


1,569.00 


4. 


Provide additional # 3 column ties per R.F.I. # 255, as per C.O.R. # 59, 


Add 


$ 


821.00 


5. 


Provide added Rebar per approved Shop Drawings GF1 , as per C.O.R. # 61 . 


Add 


$ 


2,107.00 


6. 


Provide 2 each flag pole luminaire bases, as per C.O.R. # 62. 


Add 


$ 


758.00 


7. 


Provide changes to standpipe per Proposal Request # 3, as per C.O.R. # 63. 


Add 


$ 


2,310.00 


8. 


Provide additional rebar at pour strips per R.F.I. #291, as per C.O.R. #64. 


Add 


$ 


40,678.00 


9. 


Delete 2" sand layer under all slab-on-grade North of Grid line 10. Reference Value 
Engineering Request # 6, as per C.O.R. # 65. 


Deduct 


$ 


(3 600 00) 


10. 


Provide additional steel bracing at canopies per R.F.I. # 132, as per C.O.R. #66. 


Add 


$ 


208.00 


11. 


Provide changes to door frames per Proposal request 31, added re-lites to three 
Marion County Departments, as per C.O.R. #67. 


Add 


$ 


9,245.00 


12. 


Provide for phone connection and service from April 1999 through June 1999. See 
attached breakdown, as per C.O.R. #68. 


Add 


$ 


553.00 


13. 


Provide dowels from east stair shearwall to CMU per R.F.I. # 258, as per C.O.R. # 69. 


Add 


$ 


116.00 


14. 


Provide thickened generator slab per R.F.I. #257, as per C.O.R. # 70. 


Add 


$ 


371.00 


15. 


Provide changes to air intake per Proposal Request # 26, as per C.O.R. # 71. 


Add 


$ 


2,201.00 


16. 


Provide cost adjustment to reflect actual cost of work related to not-to-exceed price for 
C.O.R. # 3 (3 decommissioned tanks at NW corner), as per C.O.R. # 72. 


Deduct 


$ 


(3,318.00) 


17. 


Provide changes to column base plates per R.F.I. 134, as per C.O.R. # 73. 


Add 


$ 


5,269.00 



Page 1 of 2 



18. Provide additional epoxy dowels and rebar shear head per attached fax from 

Tim Terich dated 8/4/99, as per C.O.R. # 78. Add $ 964.00 



Total for Change Order No. 8 



89,094.00 



Not valid until signed by both the Owner and Architect. Signature of the Contractor indicates agreement herewith, including any adjustment in the Contract Sum or Contract Time. 



The original Contract Sum was 

Net change by previously authorized Change Orders 

The Contract Sum prior to this Change Order was 

The Contract Sum will be (increased) (d e cr e as e d) by this Change 

The new Contract Sum including this Change Order will be 

The Contract Time will be ( i ncr e as e d) (d e cr e as e d) (unchanged) by 

The Date of Substantial Completion as of the date of this Change Order therefore is 



$ 18,459,484.00 
$ 473,002.00 
$ 18,932,486.00 
$ 89,094.00 
$ 19,021,580.00 

days 
November 3, 2000 



Owner: 

Marion County 
100 High St. NE 
Salem, OR 97301 



| Date: 



Architect: 

Arbuckle Costic Architects, Inc. 
363 State 

Salem, Oregon 97301-3655 




Owner: 

Salem Area Mass Transit District 
3140 Del Webb Ave. NE 
Salem, OR 97303-4165 



|By: 



| Date: 




Contractor: 

Pence/Kelly Construction, Inc. 
3px 41 OS 

<egrjn 973X>2*01O9 




iDate: ^-H-^ 



Project Manager: 

Melvin Mark Development Co. 
111 SW Columbia, Suite 1380 
Portland, Oregon 97201 




Date: 



File: 9828-1 1b 



Approved as to form 



Km 



i i-uvtr . 



CoUnty ^rrtracts Coordinator 



V7- /'-7 



Marion County Legal Counsel 
Approved as to form 
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PENCE/KELLY 

CONSTRUCTION, INC. 

2747 Pence Loop SE, Salem, OR 97302 (503) 399-7223 
Portland (503) 224-8681 Fax (503) 585-7477 

CCB# 63435 



Change Order Request 



TO: Craig Lewis 

Melvin Mark Companies 
1 1 1 Southwest Columbia 
Portland, OR 97201 



Project: Courthouse Square 
COR Title: slab transition revision 



COR No. 



00024 



DATE: 6/25/99 
JOB: 99006 
ISSUE: 00016 



1 . Contract time being extended 
MQ^Calendar days. 

2. Acceptance of COR prior to our 
deadline date of ( 7/2/99 ) 



For work described below, we offer the following quotation. 



Provide revision to slab depression transition at large and small depressions per RFI # 62. 



Total Cost: 



$5,292 




Pro Management Systems, Inc. 
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(C & J Rebar, Inc j 




• Portland 

30S7J» fiouih Upp«r Highland Road 
Baavercraah, Oregon 97004 
Phnn» (503) 632-3740 
Fax (503) 832-3763 
WATS l-bOO-899-2330 




Rein l or i:iii£< [rim InsuiMnliun 



DATE: 



6/3/99 



PROJECT MODIFICATION 



JOB: Courthouse Square 

CONTRACTOR: Pence/Kelly Construction, Inc. 

ATTN: Dave Hays 

FAX: (503) 364-5382 



EXPLANATION OF CHANGE: RFI#62 l^soff # OOOIfe 
Add 1 x #3 Continuous at top edge of all Slab Depressions. 



ADDED REBAR: 593# 
ADDED DETAILING: 1.5 hrs 



FABRICATOR C/0#: 18 AMOUNT: $190.46 



C&J REBAR LABOR: 





MARK-UP: 



AMOUNT: 



$66.20 



TOTAL: 



$728.24 




PENCE/KELLY 

CONSTRUCTION, INC. 

2747 Pence Loop SE, Salem, OR 97302 (503) 399-7223 
Portland (503) 224-8681 Fax (503) 585-7477 

CCB # 63435 



Change Order Request 



TO: Craig Lewis 

Melvin Mark Companies 
1 1 1 Southwest Columbia 
Portland, OR 97201 



Project: Courthouse Square 

COR Title: PR #13 Provide "Sungate 1000 low E n 



COR No. 



00055 



DATE: 7/14/99 
JOB: 99006 
ISSUE: 00077 



1 . Cortfract time being extended 
{J%cy} Calendar days. 

2. Acceptance of COR prior to our 
deadline date of ( 7/20/99 ) 



For work described below, we offer the following quotation. 



Provide "Sungate 1000 low E" in place of "Sungate 500" per PR 13 (revised) 

Option 1; Sungate 1000 on S, E & W faces, North face as original (with 5/16" laminate for sound protection.) 



Total Cost: 



$23,550 




Pro Management Systems, Inc. 
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Sent By: PENCE KELLY; - 503 364 5383; 

To: Lane County Qlas At: 15413427588 



(541 ) 342-7588 p m 2 
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PENCE/KELLY 

CONSTRUCTION, INC. 

J7«7 Pvnca Loop SE. Sakm, OR 17392 (803)398-7223 
Portland (M») r«* (SOS) 608-7477 



Potential Change or Clarification 



TO: Rich 

Lane County Glass, Inc. 
1369 West 6th Ave. Ste 100 
Eugene, OR 97402 



Project: Courthouse Square 
PCC Title: Proposal Request # 1 3 
Respond By: 5/19/99 



00003 



PCC No. 

DATE: 5/12/99 
JOB: 99006 
ISSUE No.: 00077 
CONTRACT No.: 9906-08800 



The following Change Clarification Request is being considered. 
Please respond within five (5) days with any cost or time impact. 



Please Review Proposal Request # 1 3 for possible changes to your contract amount. Please submit any change in 
cost within 10 days. f\00 A 



Cost Impact: Y ^^.MQ^ 
Time Impact: ^ x. 



Please check box if no time AND cost impact: □ 

INCLUDE THIS FORM WITH ALL BACKUP INFORMATION 



Issued By: John Gremmels 



By: 
Date: 



Piu M»ft*fl«m4fti Systems, Inc. 



All responses require signature 



Received: 7/ a/99 12:27; 
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TRANSMITTAL 

7-12-98 

TO: PENCE / KELLY CONSTRUCTION, INC. 
2747 PENCE LOOP S.E. 
SALEM, OREGON 97302 

FROM: LANE COUNTY GLASS INC. 
1369 WEST 6TH AVE #100 
EUGENE, OREGON 97402 

PROJECT: COURTHOUSE SQUARE 
555 COURT STREET N.E. 
SALEM, OREGON 97301 

CONTENT: PCC #3 / P.R #13 - CHANGE GLASS TO PPG "SUNGATE 1000 LO E" 



THE GLASS MANUFACTURE "PPG" HAS INDICATED THAT THE 1000 LO E 
COATING CAN NOT BE APPLIED TO GLASS THATS TO BE LAMINATED . THEY 
ALSO STATE THAT 5/16" COATED FLOAT GLASS IS NOT BEING MADE AT THIS 
TIME AND IS NOT GOING TO BE MADE IN THE FUTURE. I SPOKE TO A 
REPRSENTATIVE FROM PPG NAMED "JACK FICKES" @ 1-800-628-0271 AS WELL 
AS THIER PEOPLE IN MARKETING AND COULD NOT GET ANY OTHER 
INFORMATION ON THE GLASS COATING REQUESTED. 

THE PREVIOUS REPLY TO PCC #3 INDICATED PRICING TO CHANGE THE LO E 
COATING ON 3 ELEVATIONS OF THE BULIDING EXCLUDING THE NORTH 
ELEVATION TO "SUNGATE 1000 LO E" . THAT COST ADD IS $22,409.00. 

THE ONLY OPTION TO CHANGE THE LO E COATING ON THE NORTH 
ELEVATION IS TO DELETE THE LAMINATED GLASS AS WELL AS THE 5/16" 
OPTION AS NIETHER IS AVA1LIBLE AND SUPPLY 1/4" THICK GLASS WITH 
THE "PPG SUNGATE 1000 LO E" . THE COST TO DO THIS WOULD INCLUDE A 
DEDUCT FOR THE LAMINATED GLASS AND AN ADD FOR THE COATED GLASS 
FOR AN CREDIT OF <-$300.00>. 



REGARDS, TONY MCLAREN 



Received: 7/ 6/99 12:27; 541 342 7686 -> PENCE KELLY ; Page 2 

Jul OG 99 12:21p TONY MCLAREN (541)342-7588 
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Sent By: PENCE KELLY; 503 364 5383; 

To: Lane County Glas At: 15413427588 



PENCE/KELLY 

CONSTRUCTION, INC. 

1747 Pn> Loop 8E, Sakm, ORS73D2 (603) S88-7223 
Portland (■<») 22*M«1 r«x (SOI) 668-7477 

CCB#IMU 



Jun-29-99 17:14; 
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Potential Change or Clarification 



TO: Rich 

Lane County Glass, Inc. 
1369 West 6th Ave. Ste 100 
Eugene, OR 97402 



Project: Courthouse Square 
PCC Title: Proposal Request # 1 3 
Respond By: 5/19/99 



00003 



PCC No. 

DATE: 5/12/99 
JOB: 99006 
ISSUE No.: 00077 
CONTRACT No.: 9906-08800 



The following Change Clarification Request is being considered. 
Please respond within five (5) days with any cost or time impact. 



Please Review Proposal Request # 1 3 for possible changes to your contract amount. Please submit any change in 
cost within 1 days. f\^Q 



Cost Impact: V^-~ 3 -> 0l 
Time Impact: 



-ft > fc* iWoq^ roqtvxw eiu^y^K) 

bwvvrt^xj) 

Please check box if no time AND cost impact: □ 

INCLUDE THIS FORM WITH ALL BACKUP INFORMATION 



Issued By: John Gremmels 



By; 
Date: 



Pn> htenaganwii System* Inc. 



All responses require signature 
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TRANSMITTAL 

7-12-98 

TO: PENCE / KELLY CONSTRUCTION, INC. 
2747 PENCE LOOP S.E. 
SALEM, OREGON 97302 

FROM: LANE COUNTY GLASS INC. 
1369 WEST 6TH AVE #100 
EUGENE, OREGON 97402 

PROJECT: COURTHOUSE SQUARE 
555 COURT STREET N.E. 
SALEM, OREGON 97301 

CONTENT: PCC #3 / P.R, #13 - CHANGE GLASS TO PPG "SUNGATE 1000 LO E" 



THE GLASS MANUFACTURE "PPG" HAS INDICATED THAT THE 1000 LO E 
COATING CAN NOT BE APPLIED TO GLASS THATS TO BE LAMINATED . THEY 
ALSO STATE THAT 5/16" COATED FLOAT GLASS IS NOT BEING MADE AT THIS 
TIME AND IS NOT GOING TO BE MADE IN THE FUTURE. I SPOKE TO A 
REPRSENTATrVE FROM PPG NAMED "JACKFICKES" @ 1-800-628-0271 AS WELL 
AS THffiR PEOPLE IN MARKETING AND COULD NOT GET ANY OTHER 
INFORMATION ON THE GLASS COATING REQUESTED. 

THE PREVIOUS REPLY TO PCC #3 INDICATED PRICING TO CHANGE THE LO E 
COATING ON 3 ELEVATIONS OF THE BULIDING EXCLUDING THE NORTH 
ELEVATION TO "SUNGATE 1000 LO E" . THAT COST ADD IS $22,409.00. 

THE ONLY OPTION TO CHANGE THE LO E COATING ON THE NORTH 
ELEVATION IS TO DELETE THE LAMINATED GLASS AS WELL AS THE 5/16" 
OPTION AS NDETHER IS AVAELEBLE AND SUPPLY 1/4" THICK GLASS WITH 
THE "PPG SUNGATE 1000 LO E" . THE COST TO DO THIS WOULD INCLUDE A 
DEDUCT FOR THE LAMINATED GLASS AND AN ADD FOR THE COATED GLASS 
FOR AN CREDIT OF <-$300.00>. 

REGARDS, TONY MCLAREN 



Received : 7/13/OB 17:40; B41 342 7588 -> PENCE KELLY; Pafl* 2 
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TRANSMITTAL 

7-12-98 

TO: PENCE / KELLY CONSTRUCTION, INC. 
2747 PENCE LOOP S.E. 
SALEM, OREGON 97302 

FROM: LANE COUNTY GLASS INC. 
1369 WEST 6TH AVE #100 
EUGENE, OREGON 97402 

PROJECT: COURTHOUSE SQUARE 
555 COURT STREET N.E. 
SALEM, OREGON 97301 

CONTENT: PCC #3 / Proposal Request #13 

Item #2 change the 'low E" glaa from "sungate 500 low E M to "sungate 1000 low E". 

South, East, West elevations total cost add $22,409.00 
North elevation total cost add $50,614.00 

Total cost add for entire building $73,023.00 . 

Note: glass make up for the north elevation 

7/16" laminated(l/4" auzurlite + 3/16") / 1/4" sungate 1000 lowE 

all lites tempered, 1 1/8" thick insulated unit. 

REGARDS, TONY MCLAREN <*W*^*«- 

^**p f/y ^ — - — * 

B><Vrw SW T 




PENCE/KELLY 

CONSTRUCTION, INC. 

2747 Pence Loop SE, Salem, OR 97302 (503)399-7223 
Portland (503) 224-8681 Fax (503) 585-7477 

CCB# 63435 



Change Order Request 



TO: Craig Lewis 

Melvin Mark Companies 
1 1 1 Southwest Columbia 
Portland, OR 97201 

Project: Courthouse Square 

COR Title: Square column at Hearing Rm 



COR No. 



00057 



DATE: 7/14/99 
JOB: 99006 
ISSUE: 00118 



1 . Contract time being extended 
( O ) Calendar days. 

2. Acceptance of COR prior to our 
deadline date of ( 7/21/99 ) 



For work described below, we offer the following quotation. 



Provide nonstandard square columns in lieu of rectangle columns at the Hearing Room. 



Total Cost: 



$1,569 




Pro Management Systems, Inc. 
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503-335-8176 



P . Ol 



(C & J Rebar, Inc.) 

//// 



Kcinfnruing lion Inxlallnllon 



S0S72 South Upper Highland R<m4 
"••CMk, O»gon 9700* 
Ptiom (JOQ) 83?-37*0 
F«X (503) 632-376* 
WATS 1-4OO4B9-2330 



PROJECT MODIFICATION 



JOB: Courthouse Square 

CONTRACTOR: Pence/Kelly Construction, Inc. 

ATTN: Dave Hays 

FAX: (503) 364-5382 



EXPLANATION OF CHANGE; RFI # 280 

Rebuild Columns @J-1 2 &K-1 2 fCC- V?> 



ADDED REBAR: N/A 
ADDED DETAILING: N/A 



DATE: 



7/14/99 




FABRICATOR C/0#: N/A 

C&J REBAR LABOR: 1 2.5hrs @ $49.64/hr 

MARK-UP: 



AMOUNT 
AMOUNT 
AMOUNT 
TOTAL: 



$0.00 
$620.50 
S62.05 
$682.55 



Signature 



: 7 



R 



PENCE/KELLY 

CONSTRUCTION, INC. 

2747 Pence Loop SE, Salem, OR 97302 (503) 399-7223 
Portland (503) 224-8681 Fax (503) 585-7477 

CCB # 63435 



Change Order Request 



TO: Craig Lewis 

Melvin Mark Companies 
1 1 1 Southwest Columbia 
Portland, OR 97201 



COR No. 



00059 



DATE: 7/14/99 
JOB: 99006 
ISSUE: 00110 



Project: 
COR Title: 



Courthouse Square 
added column ties 



1 . Contract time being extended 
( O ) Calendar days. 

2. Acceptance of COR prior to our 
deadline date of < 7/21/99 ) 



For work described below, we offer the following quotation. 



Provide additional # 3 column ties per RFI # 255 



Total Cost: 



$821 




ence/Keiiv constn 

Date: 7-}f"fW 
Accepted By: 
Date: 



Melvin Mark Companies - Craig Lewis 





Marion Cointy - Billy Wasson 



Date: 



7/^7*7 



Pro Management Systems, Inc. 



CO 

E 
E 

CO 

£ 

03 

E 

CO 

LU 

« 

o 
O 



c 
o 

D 
i_ 

W 

c 
o 
O 



2 

8 

c 

CD 
Q_ 



<£> I O) O) 



o o & * 

z fs ^ cr: 

jd e Q o 

o » c O 

Hi qI 



(0 
3 

S £ 
8°. 

€ I 

O (0 

O CO 



e g 

Q. o 



3 



O K 

co — 



» N ' T- 

K t- 00 



ir> in 

5 "is5 

O .!: TJ S o 





PENCE/KELLY 

CONSTRUCTION, INC. 

2747 Pence Loop SE, Salem, OR 97302 (503) 399-7223 
Portland (603) 224-8681 Fax (503) 585-7477 

CCB # 63435 



Change Order Request 



TO: Craig Lewis 

Melvin Mark Companies 
111 Southwest Columbia 
Portland, OR 97201 



Project: Courthouse Square 

COR Title: Added Rebar per Aprvd Shp Drwgs GF1 



COR No. 



00061 



DATE: 7/20/99 
JOB: 99006 
ISSUE: 00157 



1 . Contract time being extended 
( Q ) Calendar days. 

2. Acceptance of COR prior to our 
deadline date of I 7/21/99 ) 



For work described below, we offer the following quotation. 



Provide Added Rebar per Aprvd Shp Drwgs GF1 



Total Cost: 



$2,107 




Pro Management Systems, Inc. 
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Portland 

20572 Sou* Upp«r HlQhland 
BMWvrcrMk, Oregon 97004 
Pt*** (503) 632-3740 
Fax (503) 832-3768 
WATS 1-800-880-2330 



DATE: 



7/19/99 



PROJECT MODIFICATION 



JOB: Courthouse Square 

CONTRACTOR: Pence/Kelly Construction, Inc. 

ATTN: Dave Hays 

FAX: (503) 364-5382 



EXPLANATION OF CHANGE: Drawing GF-1 Approval Revisions 
Add trim tor new Slab Depressions at steps per CECO 
Add #5 @ 24" per drawing GF-1 Approval 



ADDED REBAR: 2,795# 
ADDED DETAILING: 3.5 hrs 



FABRICATOR CZO#: 27 AMOUNT: $754 90 

P&J REBAR LABOR: 20 hrs @ $53,40/hr AMOUNT: $1,068.00 

MARK-UP: AMOUNT: $18229 



TOTAL: $2,005.19 




Signature* 




PENCE/KELLY 

CONSTRUCTION, INC. 

2747 Pence Loop SE, Salem, OR 97302 (503) 399-7223 
Portland (503) 224-8681 Fax (503) 585-7477 

CCB # 63435 



Change Order Request 



TO: Craig Lewis 

Melvin Mark Companies 
1 1 1 Southwest Columbia 
Portland, OR 97201 



Project: Courthouse Square 
COR Title: flag pole luminaire base 



COR No. 



00062 



DATE: 7/20/99 
JOB: 99006 
ISSUE: 00109 



1 . Contract time being extended 
( O ) Calendar days. 

2. Acceptance of COR prior to our 
deadline date of | 7/27/99 ) 



For work described below, we offer the following quotation. 



Provide 2 each flag pole luminaire bases per RFI # 227. 



Total Cost: 



$758 





Accepted By: 
Date 

Accepted By 
Date: 



Pence/Keljy Construction, Inc. - 0a> 



Dave Hays 



Reviewed By 



Salei 




a Transit - John Wittington 



Marion Coulty - Billy Wasson 



Date: 



Pro Management Systems, Inc. 
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PENCE/KELLY 

CONSTRUCTION, INC. 

2747 Pence Loop SE, Salem, OR 97302 (503) 399-7223 
Portland (603) 224-8681 Fax (503) 585-7477 

CCB# 63435 



Change Order Request 



TO: Craig Lewis 

Melvin Mark Companies 
1 1 1 Southwest Columbia 
Portland, OR 97201 

Project: Courthouse Square 

COR Title: PR # 3; Stand pipe changes 



COR No. 



00063 



DATE: 7/20/99 
JOB: 99006 
ISSUE: 00015 



1 . Contact time being extended 

) Calendar days. 

2. Acceptance of COR prior to our 
deadline date of | 7/27/99 ) 



For work described below, we offer the following quotation. 



Provide changes to standpipe per Proposal Request #3 



Total Cost: 



$2,310 




Pro Management Systems, Inc. 
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CONSTRUCTION, INC. 



2747 PenM Loop 56, Man. OR 97302 (503) 399-7223 
Porti»4(603)224-I<8l Fox (503) 490-7477 

CCB* 61435 




Potential Change or Clarification 



TO: Jeff Michelle 

Guardian Sprinkler Inc. 
10239 NW MARX 
Portland. OR 97220 



Project: Courthouse Square 
PCC Title: Proposal Request # 3 
Respond By: 4/9/99 



00003 



PCC No. 

DATE: 4/2/99 
JOB: 99006 
ISSUE No.: 00015 
CONTRACT No,: 9906-15300 



The following Change Clarification Request is being considered. 
Please respond within five (5) days with any cost or time imnact. 



Please review Proposal Request #3 for possible change in cost to your contract. You must notify Pence/Kelly within 2 
days and submit cost wilhin 10 days. 

fco 



Cost Impact: ^ZSO^flap 
Time Impact: M t> m 6. 



QrT<2.&-\ A1~_ 
[Ofo P.O. 





Please check box if no time AND cost impact □ ' 

INCLUDE THIS FORM WITH ALL BACKUP INFORMATION 



Issued By; John Grernrnels 



By: 
Date; 



ftu l^wagMMfil Syciuu=; Vic 



All responses require signature 



PENCE/KELLY 

CONSTRUCTION, INC. 

2747 Pence Loop SE, Salem, OR 97302 (503)399-7223 
Portland (503) 224-8681 Fax (503) 585-7477 

CCB # 63435 



Change Order Request 



TO: Craig Lewis 

Melvin Mark Companies 
1 1 1 Southwest Columbia 
Portland, OR 97201 



Project: Courthouse Square 
COR Title: added rebar at pourstrip 



COR No. 



00064 



DATE: 7/20/99 
JOB: 99006 
ISSUE: 00144 



1 . Contract time being extended 
( J20 Calendar days. 

2. Acceptance of COR prior to our 
deadline date of | 7/27/99 ) 



For work described below, we offer the following quotation. 



Provide additional rebar at pour strips per RFI #291 



Total Cost: 



$40,678 





Accepted By 

Pence/Kelly Construction, IncT- Dave Hays 

Date: T/^j^ 
Accepted By: 



Date 




Date: 



Marion Coujity - Billy Wasson 



Pro Management Systems, Inc. 
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Received : 



Jul-19-99 11:46A Mark 



503-335-8176 
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//// , 

(C & J Rebar, Inc.) 

//77 — 



Reinforcing (run tu*i*llt«iiOn 



30572 South upper Hlghter* p 
BfcWtc f fc, Orogon 97004 
Phon* (304 032-3740 
FBX (503) 032-3768 
WATS 1-80049S-2330 



DATE: 



7/19/99 



PROJECT MODIFICATION 



JOB: Courthouse Square 
CONTRACTOR: Pence/Kelly Construction, Inc. 
ATTN: Dave Hays 
FAX: (503) 364-5382 



EXPLANATION OF CHANGE: RFI^ST" 
Revise typical Pour Strip at all Floor Slabs 



-Z°tf 



ADDED REBAR: 86.884* 
ADDED DETAILING: 7 hrs 
ADDED FREIGHT; $400.00 



FABRICATOR C/0#: 29 

C8J REBAR LABOR: 86,B84# @ 16.85/CWT 

MARK-UP: 



AMOUNT: $19,794.48 
AMOUNT: $14,639.95 
AMOUNT: $3,443.44 
TOTAL: $37,877.87 



2? 



Signature 



Signature 



Received: 7/15/ 99 1 3 



JUl-15-99 12:15P P.Ol 

Ceco Concrete Construction, L.L.C. 

16000 - 1?* AVENUE SOUTH, SUITE 2D2. KENT, WA M032 PMONE(253) 652-2400 FAX(253> 852-2992 




FACSIMILE TRANSMITTAL 



ATTEN TION: Dave Haves 
COMPANY: Pence/Kellv 



FROM: 



Ben Behnke 



DATE: 



7-15-99 



SUBJECT: Courthouse Square 

RFI291 (Sol ice spacing) 



TOTAL NUMBER OF PAGES: (INCLUDING COVER) 2 



Breakout of Labor w/rates, material, equipment, and 10% P&O as requested for pourstrip 
splice spacing change in RPI //291 



Inclusions 

• Drilling of approximatly 1275 new holes in pourstrip bulkhead for added splice bars 

• (1275 holes) / (60 holes/mh) = 21 25mh 



Item 


MH 


Rate 


Amount 


Material & Equipment 


P&O 


Total 






















Slab Cap 


21.25 


$ 35.50 


$ 754 


$ 




10% 


$ 830 




































































TOTAL 




$ 830 




Time Impact 




















Proposed by: Ben W. Behnke 
Project Manager 



PENCE/KELLY 

CONSTRUCTION, INC. 

2747 Pence Loop SE, Salem, OR 97302 (503)399-7223 
Portland (503) 224-8681 Fax (503) 585-7477 

CCB# 63435 



Change Order Request 



TO: Craig Lewis 

Melvin Mark Companies 
111 Southwest Columbia 
Portland, OR 97201 

Project: Courthouse Square 
COR Title: delete 2" sand layer 



COR No. 



00065 



DATE: 7/20/99 
JOB: 99006 
ISSUE: 00154 



1 . Contract time being extended 
( q ) Calendar days. 

2. Acceptance of COR prior to our 
deadline date of ( 7/27/99 ) 



For work described below, we offer the following quotation. 



Delete 2" sand layer under all slab-on-grade North of grid line 10. Reference Value Engineering Request #6. 



Total Cost: 



($3,600) 




Pro Management Systems, Inc. 



Sent By: CENTURYWESTENGINEERING; 



5032310964; 



Jul-16-99 2:12PM; 



Page 1 13 



^Century West 

XNGtftmWG COkPO&ATJON 
LEADING THROUGH EFFECTIVE *~ 1 ,. ^ , ^ . 

FAX TRANSMITTAL 

Date: July 16, 1999 

# Of Pages: 1 (Including C©v»r Page) 

Original will follow: No 

To: Craig Lewis, Melvin Mark Fax # :223 -4606 

Leonard Ladder, Artmckle Costic Fax #:(503) 581-3655 

Steve Schaad, P/K^C> F«* #:(503) 364-5382 

From: Tim Tench *r*~ / ' 

Project #: 40903.00L04-7000 

Subject: Courthouse Sq. 

Comments: 

I am faxing you to verify that I discussed and approved the deletion of the 2" sand layer under 
the paridng slab-on-grade (except on top of the shearwall footings) with Steve Schaad on site. 
We recommended keeping a sand layer between the mat foundations and the SOG to allow for 
movement during slab curing. 



825 NE Muknomah, Suite 425 Portland, OR 97232 

Phohe: (503) 231 -6078 Fax: (503) 231-6482 g;\sharbportland&tructum 




Sent By: PENCE KELLY; 
To: Melvin Mark 



503 364 5382 ; 

At: 15032234606 



Aug-2-99 14:54; 
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PENCE/KELLY 

CONSTRUCTION, INC. 

2747 Pence Loop SE, Salem, OR 97302 (503) 399-7223 
Portland (503) 224-8681 Fax (503) 585-7477 

CCB # 63435 



Change Order Request 



TO: Craig Lewis 

Melvin Mark Companies 
1 1 1 Southwest Columbia 
Portland, OR 97201 



Project: Courthouse Square 

COR Title: added steel bracing at canopy 



COR No. 



00066 



DATE: 7/21/99 
JOB: 99006 
ISSUE: 00046 



1 . Contract time being extended 
( ) Calendar days. 

2. Acceptance of COR prior to our 
deadline date of I 7/28/99 ) 



For work described below, we offer the following quotation. 



Provide additional steel bracing at canopies per RFI # 132. 



Total Cost: $ 208 
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PENCK KELl .Y : 



JUN-30-99 WED 04:30 PH PENCE KELLY 



FROM 



, : RELIABLE FABRICATION t RGNEUAL PHONE NO. : 541 ?4? 9519 



FAX NO. 503 585 7477 P. 01 

Jun. 30 1999 PI 



$03 3$4 £363; 



Jim-20-90 15:34; 



Ptgo \ 




PENCE/KELLY 

CONSTRUCTION, INC. 

JMT ft»«n Um <«, Oft «7*>l (M) SMI* 

0««vi« (103)2* Ml Fufekqflferw 

amino* 



Potential Change or Clarification 



TO! Chuck Howe 

R»liabl© fabrication & Renews] 
P.O. Box 70125 
Eugana, OR 97401 

Project: Courthouse Square 

PCt Tttl»: RFi # 132; Canopy at grW 13 

RMporKtBy; 6/24/39 



PCCNo, 

DATE: 4/20/90 
JOB; 99006 



00005 



r ISSUE No.I_ Q0Q4& 
^6ORTlUCT7io^r9906^Sia0 



The following Change Clarification Request la being considered. 
Please respond within five (5) days with any cost or time impact. 



PMK*r«vtowm#132-,Cinep>r»£|fe) 1$, for poson* dung* in com ta^aur contract. Ycu must notify Ptnea/KsHy 
w»Wri2d«»*nd8Ubmltcfltt>»«lhlrtlO«Jay». » . 



Cost Impact; 
Time Impact: 



Pltete chock box if no time AMD cost impact: □ 
INCLUDE THIS FORM WITH ALL BACKUP INFOjf 



IcsuadBy: John Gnmmtls 




All AMponsts require •ignatuni 




PENCE/KELLY 

CONSTRUCTION, INC. 

2747 Pence Loop SE, Salem, OR 97302 (603) 399-7223 
Portland (503) 224-8681 Fax (503) 585-7477 

CCB# 63435 



Change Order Request 



TO: Craig Lewis 

Melvin Mark Companies 
1 1 1 Southwest Columbia 
Portland, OR 97201 



Project: Courthouse Square 

COR Title: PR 31; Change Door Frames 



COR No. 



00067 



DATE: 7/21/99 
JOB: 99006 
ISSUE: 00138 



1 . Coptract time being extended 
X^/TCalendar days. 

2. Acceptance of COR prior to our 
deadline date of ( 7/29/99 ) 



For work described below, we offer the following quotation. 



Provide changes to door frames per Proposal Request 31 . 



Total Cost: 



$9,245 






Accepted By: 



Date: ~7 
Accepted By: 



■ence^elly Construction, Inc. - Dave Hays 



SalemJArfea Transit - John Wittington 



Date: 



Pro Management Systems, Inc. 
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Received: 7/14/99 



07/14/1999 18:23 

Sent By: PENCE KELLY; 
To: OBH 



1-503-659-0512 OREGON BUILDERS 

503 364 5383; 



At: 15036590512 



4 



ARB JCKLE COSTIC ARCHITECTS, INC. 

363 Stae Street 

Satan. Or«gort 97301-3533 

(503) 51 M I H, Fa* (S03) 581-3655, E-mail: aorch@apon.org 



JliI-13-99 16:39; 

PROPOSAL 



PAGE 01/01 
Page 1 /1 



EST 




PROJEC : 



OWNER: 



CONTRACTOR 



Please 
Contract 



Documents 



Courthouse Square 
S55 Court Street NE 
Salem, Oregon 07301 



Marion County 
100 High Slreei 
Salem, Oregon 
97301 

Pence/Kelly 
2747 Pence 
Salem, Oregon 




PROPOSAL 
REQUEST NUMBER: 

DATE: 

ARCHITECTS 
PROJECT NO.J 

CONTRACT FOR: 



31 

June 25, 1999 

9826 

General 
Construction 



CONTRACT DATED: February 17, 1999 



an Itemized quotation for change* In the Contract Sum and/or Time incidental to proposed modifications to the 
described herein. 



Description 



1. 

2. 



(Written descriptor* of the Work) 

22oVa, 223*C 224SAand 2299A, change the frame from Type "V to Type "4* as shown on A8.2. 
provide Type *3" glazing as per Section 08800. 



Atl)oor22MA,; 
ant 



At i kwrs 4103A, 41f54A, 4105A, 4106A and 4107A cnange the frame from Type T to Type m 4 m as shown on A8-2.1 
am provide Type "3" glazing as per Section 08800. 

At l Joore 4193A, 4194A T 4195A and 4198A, change the frame from Type *T to Type "4" as shown on A8.2.1 and 
pro ride Type "3" glazing as per Section 08800. 



Pro dde 



Sirn 



separate values for each of the above groups to permit departmental allocation of costs, 

> F *.. ) - n, M>, h> v ^ 

change (add) (dejje^) (no ijie^e) 

(none) (Inc^e) (d^*) /wgg^ Builder ^-*»^ \ML 



Contract 
Time changb 

This Propos si Request will be Invalid after 



days 



Architect: 



Contractor 



Owners^ if [J 



Arbuckle 
363 State 
Baku*, 



By; 
Date: 



Cosic 



Street 



Architects, Inc. PencefKeily Con$truetion, Inc. Marlon County 

2747 Pence Loop SE 100 High street NE 

S«*om, Oregon -97302 Setern, Oregon $7301 



Oregc* £7304-3533 



J3y: 
Date: 



By: 
Date; 



and Salem Area Mass Transit District 
3140 Del Webb Ave NE 
Altera Oregon 97303-4165 



By: 
Date: 



UPON EXECl TION BY ALL THREE PARTIES, CONTRACTOR IS AUTHORIZED TO PROCEED WITH THE WORK NOTED ABOVE 
AND A FORK AL i 



id 



CHANGE OBOER WILL BE ISSUED. 

O^V ^\r<g^*4J2jlri_y 3=^S^H!^- I^V/e^sF^J, ^\J^\t^$X^^ 



F«e:9B23-11A 



JUL-21-99 WED 08:25 AH WESTERN PARTITIONS 



FAX NO. 5036242725 



P. 01 



July 20, 1999 



Western Partitions, inc. 

WP1 Letter #002 



Pence / Kelly Construction, lne> 
Courthouse Square 
555 Court Street NE 
Salem, Oregon 97301 

RE: Courthouse Square 
P.K Job* 99006 
WPf Job #99-05-3799 



Facsimile Only 503-364-5382 



SUB: PCC0O15 

Change Door Frame Types 



Dear Dave: 

Upon review of the subject PCC 015, we find the following impact to oar contract: 
GROUP ONE 

CREDIT wall reduction 



26 sf x 5 doors 
5% OH/P 



<$ 195.00 > 
<$ 10.00 > 



ADD 



grout 5 doors 
Grout labor 



SUBTOTAL 

grout materials 
5 doors 
10KOH7P 
SUBTOTAL 



<$ 205.00 > 

$ 125,00 

$ 375.00 

$ 50.00 



GROUP ONE TOTAL 
GROUP TWO Same as Group One 
GROUP THREE 

CREDIT wall reduction 



26 sf x 4 doors 
5%OH/P 



$ 550.00 
$ 345.00 
$ 345.00 



< $ 156.00 > 

< $ 8.00 > 



ADD 



grout 4 doors 
Grout labor 



SUBTOTAL 

grout materials 
4 doors 
10% OH/P 



< $ 164.00 > 

$ 100.00 

$ 300.00 
$ 40.00 



SUBTOTAL 



GROUP THREE TOTAL 



TOTAL THIS CHANGE REQUEST 



$ 440.00 
$ 276.00 

$ 969.00 



Huiitsinfflsr, Project Manager 




W^JUv\^ " Fa * : 503-624-5781 

\ OH; 60330 • WA WESTEPI172P6 



Received : 



7/ 6/99 17:1 1 ; 



5*1 342 7588 -> PENCE KELLY; Page 3 



Jul 06 93 05:05p 
Sent By: PENCE KELLY; 



TONY MCLAREN 

503 364 5383; 



(541)342-7588 

Jun-29-99 17:23; 



p. 3 



Page 1/2 



To: uSi SKy Hm At: ,5413427588 

PENCE/KELLY 

CONSTRUCTION, INC. 

2747 Pan* LoopSE. Sri«n,OR»71tt (M9)3M-m3 
PMttand(t0S>2244681 Ftx(«03)«6-7477 

CCIflMU 




Potential Change or Clarification 



TO: Rich 

lane County Glass, Inc. 
1369 West 6th Ave. Ste 100 
Eugene, OR 97402 

Project; Courthouse Square 

PCC Title: PR #31; Change Door Frame Types 

Respond By: 7/7/99 



00005 



PCC No. 

DATE: 6/29/99 

JOB: 99006 

ISSUE No.: 00138 
CONTRACT No.: 9906-08800 



The following Change Clarification Request is being considered. 
Please respond within five (5) days with any cost or time impact. 



Please Review PR #31; Change Door Frame Types, for possible changes to your contract amount Please submit 
any change In cost within 10 days. a *q 



Cost Impact: 
Time Impact; 



. Ado & \,T7%.' 



Please check box if no time AND cost impact: Q 

INCLUDE THIS FORM WITH ALL BACKUP INFORMATION 



Issued By: John Gremmels By; 

Oats 



Pm MpoWttont System*, mc 



All responses require signature 



Received: 7/ 6/99 17:11; 

Jul 06 99 05:04p 



541 342 7588 -> PENCE KELLY; Page 2 

TONY MCLAREN 1541)342-7588 



TRANSMITTAL 

7-12-98 

TO: PENCE / KELLY CONSTRUCTION, INC. 
2747 PENCE LOOP S.E. 
SALEM, OREGON 97302 

FROM: LANE COUNTY GLASS INC. 
1369 WEST 6TH AVE #1 00 
EUGENE, OREGON 97402 

PROJECT: COURTHOUSE SQUARE 
555 COURT STREET N.E. 
SALEM, OREGON 97301 

CONTENT: P R #31 RESPONCE 

S 

ITEMJHKADD SIDE LITE GLASS, 1/4" CLEAR TEMPERED TYPE 3 
4 - 22" X 48 1/2" 

4 - 22" X 29 1/2" 

TOTAL COST ADD $547.00 
)^ 

ITEM^rADD SIDE LITE GLASS, 1/4" CLEAR TEMPERED TYPE 3 

5 - 22" X 48 1/2" 
5 - 22" X 29 1/2" 

TOTAL COST ADD $684.00 
I 

ITEM ADI>£ff)&fciTE OLASS, 1/4" C L EA R TEMPBRED-TYPE 3 

— -*4^22"X48 1/2" 

-4-- 22" X29 1/ 2 "- 

TOTAL COST ADD $547.00 



TOTAL COST ADD FOR P R. #31 $1,778.00 



REGARDS, TONY MCLAREN 



Received: 7/ 6/99 11:38; 

07/06/1999 10: 56 5036502915 
Sent By: PENCE KELLY; 



5036502915 -> PENCE KELLY; Page 5 

DIVERSIFIED INSTALL. 
503 364 53B3; Jun-29-99 17:27; 



PAGE 05 
Page 1 12 



PENCE/KELLY 

CONSTRUCTION, INC. 

mi pmkw Loop ac, m« antma <w» sw-tch 



Potential Change or Clarification 



TO: Diane Martin 

Diversified Installation, Inc. 
19851 Castleberry Loop 
Oregon City, OR 97045 



Project: Courthouse Square 

PCC Title: PR #31; Change Door Frame Types 

Respond By: 7/7/99 



00005 



PCC No. 

DATE: 6/29/99 

JOB: 99006 

ISSUE Nqri^MjSP 
CONTRACT No.: 9906-08700 



The following Change Clarification Request is being considered. 
Please respond within five (5) days with any cost or time impact 



Pt«aM rwiew PR # 31; Change Doof Frame Types, tor possttMa change in emtio your contract. You must noWy 
Pance/Kfllly within 2 days and aubmlt coat within 10 days. 



Cost Impact 
Time impact! 





— 



Please check box If no time AND cost impact: Q 
INCLUDE THIS FORM WITH ALL BACKUP INFORMATION 



Issued By: John Gremmels 



Date: I mtf r J 




Pre MeMvw^vrt SreavmaK Inc. 



All responses require signature 




PENCE/KELLY 

CONSTRUCTION, INC. 

2747 Pence Loop SE, Salem, OR 97302 (503) 399-7223 
Portland (503) 224-8681 Fax (503) 585-7477 

CCB # 63435 



Change Order Request 



TO: Craig Lewis 

Melvin Mark Companies 
111 Southwest Columbia 
Portland, OR 97201 



Project: Courthouse Square 
COR Title: Phone bill through June 



COR No. 



00068 



DATE: 7/27/99 
JOB: 99006 
ISSUE: 00160 



1 . Contract time being extended 
( O ) Calendar days. 

2. Acceptance of COR prior to our 
deadline date of < 8/3/99 ) 



For work described below, we offer the following quotation. 



Provide for phone connection and service from April 1999 through June 1999. See attached breakdown. 



Total Cost: 



$553 
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PENCE/KELLY 

CONSTRUCTION, INC. 

2747 Pence Loop SE, Salem, OR 97302 (503) 399-7223 
Portland (503) 224-8681 Fax (503) 585-7477 

CCB# 63435 



Change Order Request 



TO: Craig Lewis 

Melvin Mark Companies 
111 Southwest Columbia 
Portland, OR 97201 

Project: Courthouse Square 

COR Title: Provide Dowels from east stair. 



COR No. 



00069 



DATE: 7/27/99 
JOB: 99006 
ISSUE: 00162 



1 . Coplract time being extended 
(jW^Calendar days. 

2. Acceptance of COR prior to our 
deadline date of < 8/3/99 ) 



For work described below, we offer the following quotation. 



Provide Dowels from east stair shearwall to CMU per RFI 258 



Total Cost: 



$116 





Accepted By: 

PenceVKelly Construction, Inc. - Dave Hays 

Date: ^ fa j^tA 
Accepted By: 



Reviewed 




Salam A|ea Transit - John Wittington 

Date: V /<H^ \<\(\ 



Date 



Pro Management Systems, Inc. 
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7-27-1999 8:02AM FROM C/J REBAR 3530249 



(C&J Rebar, Inc.) 

y/77 — 



20672 ftwMi Uppw Ht^ktand 
D wc ci aak, Qmpon 97004 

F*rt (503) 632-3768 



Reinforcing Iron liksulliilion 



DATE: 



7/26/99 



PROJECT MODIFICATION 



JOB: Courthouse Square 
CONTRACTOR: Pence/Kelly Construction, Inc. 
ATTN: Dave Hays 
FAX: (503) 364-5382 



EXPLANATION OF CHANGE: RFI#2S8 
Add Dowels from Stair East to Masonry Lintel 



ADDED REBAR: 30# 
ADDED DETAILING: 1 hr 



FABRICATOR CZO#: 33 

C&J REBAR LABOR: 1hr@ $53.407hr 

MARK-UP: 



AMOUNT: $46.60 

AMOUNT: $53.40 

AMOUNT: $10.00 

TOTAL: $110.00 



Signature 




PENCE/KELLY 

CONSTRUCTION, INC. 



2747 Pence Loop SE, Salem, OR 97302 (503) 399-7223 
Portland (503) 224-8681 Fax (503) 585-7477 

CCB # 63435 



Change Order Request 



TO: Craig Lewis 

Melvin Mark Companies 
1 1 1 Southwest Columbia 
Portland, OR 97201 



Project: Courthouse Square 

COR Title: Provide thickened generator slab 



COR No. 



00070 



DATE: 7/27/99 
JOB: 99006 
ISSUE: 00139 



1 . Contract time being extended 
(J^^Calendar days. 

2. Acceptance of COR prior to our 
deadline date of ( 8/3/99 ) 



For work described below, we offer the following quotation. 



Provide thickened generator slab per RFI 257 



Total Cost: 



$371 




Pro Management Systems, Inc. 
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Received: 7/27/99 9 : 05 ; 3530249 -> PENCE KELLY; Page 3 

7-27-1999 8:00AM FROM C/J REBAR 3530249 




(C & J Rebar, Inc.) 

//// — 



RtsInforcfnK Iron lnutiillaUon 



BAto^fQfwfc, Oregon 97004 
Phona 000)632.3740 

wats t-eoo-ae^z33o 



P. 3 



PROJECT MODIFICATION 



DATE: 



7/26/99 



JOB: Courthouse Square 
CONTRACTOR: Pence/Kelly Construction, Inc. 
ATTN: Dave Hays 
FAX: (503) 354-5382 

, l 

EXPLANATION OF CHANGE: RFI 257 

Add Generator Thickened Slab at Grid K.5/1 1 .5 



.?f) 



pa m L ri 



ADDED REBAR: 209# 
ADDED DETAILING: 1 HR 



FABRICATOR C/0#: 32 

C&J REBAR LABOR: 1 .5 hrs @ $53.40/ hr 

MARK-UP: 



AMOUNT: $85.96 

AMOUNT: $80.10 

AMOUNT: $16.61 

TOTAL: $182.69 




Signature 




PENCE/KELLY 

CONSTRUCTION, INC. 

2747 Pence Loop SE, Salem, OR 97302 (503) 399-7223 
Portland (503) 224-8681 Fax (603) 585-7477 

CCB# 63435 



Change Order Request 



TO: Craig Lewis 

Melvin Mark Companies 
1 1 1 Southwest Columbia 
Portland, OR 97201 



Project: Courthouse Square 

COR Title: Provide changes to air intake 



COR No. 



00071 



DATE: 7/27/99 
JOB: 99006 
ISSUE: 00124 



1 . Coptract time being extended 
(-^yXCalendar days. 

2. Acceptance of COR prior to our 
deadline date of ( 8/3/99 ) 



For work described below, we offer the following quotation. 



Provide changes to air intake per Proposal Request 26 



Total Cost: 



$2,201 





Accepted By 



Pence/Kelly Construction, Inc. - Dave Hays 

Date: ~] l"Z£> Kfl 



Accepted 

Date 




By: GVV 

Salem Area Transit - John Wittington 



Date 



* I sin 



Pro Management Systems, Inc. 
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Received: 7/27/99 9:07; 

y-27-1999 8:03AM FROM C/J REBAR 3530249 



3530249 -> PENCE KELLY; Page 



P. 6 



//// 




(C & J Rebar, Inc.) 

//// 



Reinforcing ho* InttnlIatEon 



20572 S0U»l Upp*rHl0NMKi 
BnvwcrMH, OteQon 97004 

Fax0O3)S32-37eS 

wats 1-aoo eot awg 



DATE: 



7/26/99 



PROJECT MODIFICATION 



JOB: Courthouse Square 
CONTRACTOR: Pence/Kelly Construction, Inc. 
ATTN: Oave Hays 
PAX: (503) 364-5382 

> ' 

EXPLANATION OF CHANGE: R P fcOT •Xo'SUET 
Increase Height of Wails per PR# 26 f C C l \ C 



ADDED REBAR: 654# 
ADDED DETAILING: LShrs 



FABRICATOR C/Off: 38 AMOUNT: $203.88 

C& J REBAR LABOR; 3.5 hrs @ 53.40/hr AMOUNT: $186.90 

MARK-UP: AMOUNT: $39.08 

TOTAL: $429.86 



Signature 



PENCE/KELLY 

CONSTRUCTION, INC. 

2747 Pence Loop SE, Salem, OR 97302 (503)399-7223 
Portland (603) 224-8681 Fax (503) 585-7477 

CCB# 63436 



Change Order Request 



TO: Craig Lewis 

Melvin Mark Companies 
1 1 1 Southwest Columbia 
Portland, OR 97201 



Project: Courthouse Square 

COR Title: NTE accounting on 3 tanks 



COR No. 



00072 



DATE: 7/27/99 
JOB: 99006 
ISSUE: 00163 



1 . Contract time being extended 
(-^n}"Calendar days. 

2. Acceptance of COR prior to our 
deadline date of ( 8/3/99 ) 



For work described below, we offer the following quotation. 



Provide cost adjustment to reflect actual cost of work related to not-to-exceed price for COR #3 (3 
decommissioned tanks at NW corner). 



Total Cost: 



($3,318) 





Accepted B 



Date: l(Zlj^ 
Accepted By: 
Date: 



PenceiKelly ConstructionPnc. - Dave Hays 




Reviewed B 



Dat< 



Accepted By 



Date 



Marion County - Billy Wasson 



Pro Management Systems, Inc. 
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JM Wadsworth 

P.O.Box 170 Aumsville, Or. 97325 Ph. (503) 769-8756 fax (503) 769-9365 



Date: 


Job: 


Reference: 


July 26,1999 


Courthouse Square 


underground tank displacement 



Rc-submttta* of cost involved 


ITEM NO. 


QTY 


ITEM NAME 




TOTAL 


1 




sawcuts 




290.00 


2 


7krs 


C-322 w/ oper. 


139Mfhr 


973,00 


3 


3x 


dump trucks 1 1 .5hfS tot. 


69QQ/hr 


793.50 


4 


178 ton 


crushed rock backfill 


7.25/ton 


1290.50 


5 


3hrs 


backfill placement 


139.00/hr 


417.00 








SUBTOTAL 


$3,764.00 




P & O 10% | 


$376.00 




TOTAL COST 





PENCE/KELLY 

CONSTRUCTION, INC. 

2747 Pence Loop SE, Salem, OR 97302 (503) 399-7223 
Portland (503) 224-8681 Fax (503) 585-7477 

CCB# 63435 



Change Order Request 



TO: Craig Lewis 

Melvin Mark Companies 
111 Southwest Columbia 
Portland, OR 97201 

Project: Courthouse Square 

COR Title: Provide Changes to Column Base 



COR No. 



00073 



DATE: 7/27/99 
JOB: 99006 
ISSUE: 00072 



1 . Contract time being extended 
UQr*) Calendar days. 

2. Acceptance of COR prior to our 
deadline date of ( 8/3/99 ) 



For work described below, we offer the following quotation. 



Provide Changes to Column Base Plates per RF1 134 



Total Cost: 



$5,269 




£2* 




Accepted By: 



Date: 



uction, Inc. - Dave Hays 



Reviewed Bv 



Accepted By: 



Salem Area/Transit'-'John Wittington 



Date: 




- CraigTe 



Date: 



- Billy Wasson 



Pro Management Systems, Inc. 
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Receo.ved : 7/27/99 9: OS; 

7-27-1999 8:04AM FROM C/J REBAR 3B3024.9 



3530249 -> PENCE KELLY; Page 8 



//// 




(C & J Rebar, Inc.) 

//77 — 



2057* SOMh Uppw HtoWand 

Phw (503)63^40 
F«K (503) 632-3708 
WATS f *00*gft-3330 



Reinforcing Iron IrubrfUUoci 



DATE: 



7/27/99 



CC 2, 



1? 



PROJECT MODIFICATION 



JOB: Courthouse Square 
CONTRACTOR: Pence/Kelly Construction, Inc. 
ATTN: Dave Hays 
FAX: (503) 364-5382 



> ) 1 

EXPLANATION OP CHANGE: RFI# 1 34 

Add Reinforcing at Anchor Bolts for Bus Mall Slab and at Glass Canopy Columns. 



ADDED REBAR: 1183# 
ADDED DETAILING: 1.5hrs 



P. 8 



FABRICATOR C/O* 40 

C&J REBAR LABOR; 6 hrs@ $53.40/hr 

MARK-UP: 



AMOUNT: $320.26 

AMOUNT: $320.40 

AMOUNT: $64.07 

TOTAL: $704.73 



Signature 



HAY-11-99 TUE 03:25 PM PENCE KELLY 



FAX NO. 503 585 7477 



P. 01 




eliable JTabrication & JrcLetiewal 



P.O. Box 70125 
Eugene, OR 97401 

(503) 747-4242 

COST INCREASE REVISION 

POTENTIAL CHANGE CLARIFICATION. #0001 1-R 
FOR CHANGE IN BASEPLATE AT MAIN TRANSIT MALL 

OLD BASEPLATE 1 1/2" X 13" X 16" = 6l.25lbS. sq. ft. *88.47 lbs. ea. = $26.54 ea. 
NEW BASEPLATE 1 1/2 X1'10"Xri0" =61.25 lbs. $q. 1t.-205.86lbs ea. ^6175ea. 

ADO PER PLATE $35.20ea. 
2A PLATES = $645 00 

NEW GUSSETTS 8 PER BASEPLATE = 1 12" X 6" X 3" PLATE 
192 TOTAL REQUIRED 4 PER LIN FOOT 3" FLAT BAR = 48lin. ft. = $73.44 

SHOP WELD 1 6" ea. GUSSETTX192 = 288 linft. =115,2hrs =$2680.00 

CONSUMABLES (FILLER WIRE) =$118.80 

PROFIT AND OVERHEAD @ys< \Qfr -^OOOTtt 

TOTAL COST ADD FOR CHANGE TO BASEPLATE . -$0^7 6 6 

NOT INCLUDED IN ORIGINAL COST CHANGE ORDER 



Pagel 



( 



PENCE/KELLY 

CONSTRUCTION, INC. 

2747 Pence Loop SE, Salem, OR 97302 (503) 399-7223 
Portland (503) 224-8681 Fax (503) 585-7477 

CCB # 63435 



Change Order Request 



TO: Craig Lewis 

Melvin Mark Companies 
1 1 1 Southwest Columbia 
Portland, OR 97201 

Project: Courthouse Square 

COR Title: added dowels and shear head 



COR No. 



00078 



DATE: 8/5/99 
JOB: 99006 
ISSUE: 00181 



1 . Contract time being extended 
(— ^7 Calendar days. 

2. Acceptance of COR prior to our 
deadline date of | 8/12/99 ) 



For work described below, we offer the following quotation. 



Provide additional epoxy dowels and rebar shear head per attached fax from Tim Terich dated 8/4/99 



Total Cost: 



$964 




Pro Management Systems, Inc. 
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08/04/1999 13: 49 5036'-'49770 



FCE TIGARD 



PAGE 01 



Century West 



ENGINEERING CORPORATION 



PROJECT NAME 

PROJECT NO. *nQ ~>e*-± \ e» -\ 

SIIRIFrT "fovrt- <^7^C> fUpo^ . sHFFT NO 



CALCULATED BY 
CHECKED BY 



DATE 
DATE 



4- 



OF. 



J- 



r'^w T 3 



P>t=> 



P^frJSSlOst *~ T~i — I J kV^> -<2>J ' 





Marion Count y 

OREGON 

SUPPORT SERVICES 
DEPARTMENT 



BOARD OF 

commissioners MEMORANDUM 

Patti Milne 
Mike Ryan 

Randall Franke To: Sandra Washburn 



INTERIM COUNTY 
ADMINISTRATOR 
Jeff Davis 

DIRECTOR OF 

SUPPORT 

SERVICES 

David M. Hartwig 

Telephone: 

(503)589-3295 

(503) 588-5495 
(503) 588-7951 

DIVISIONS: 

Business Services 
Facilities 
Human Services 
Information Systems 
Risk Management 



From: 



RE: 



Peggy Mitchell 

Amendments to Pence/Kelly & Arbuckle Costic Contracts 



I am returning these documents to you to secure the remaining signatures 
necessary to execute these amendments. 

On the Pence/Kelly change orders, you need to obtain signatures from Salem Area 
Transit and Melvin Mark on all five copies for each order. I need an original 
signed copy returned once all signatures have been obtained. The remaining 4 
sets should be distributed to the other parties signing the document. You may 
need to make a copy to retain for Billy's/your files as I need to retain the 
"original" for Marion County. 

On the Arbuckle Costic amendments #7, 8, 9,10; there are 3 sets for each 
amendment. You need to obtain signature from Salem Area Transit on both the 
amendment form and the letter attached to the form. Two of the sets on each 
amendment have been signed by Arbuckle. The 3 rd set has not; this copy should 
be the one returned to Arbuckle for their copy after securing a transit signature. 
Again, the original set for the county should come back to me and you will need 
to make a copy for Billy's/your file. Transit will get the other original set. 
Legal counsel has not signed all of the copies on the amendments, but I have their 
signature on my cover sheet which will be okay, and they did sign the 3 rd set 
which goes back to Arbuckle. 



Please let me know if you have any questions or need further clarification. 



Printed on Recycled Paper 
Reduce Reuse Recycle Recover 



3150 Lancaster Drive NE * Salem, Oregon 97305 



www.open.org/marion 



